ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು 


1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1515 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶೀ ರಘುನಾಥ್‌ ರಾವ್‌ ಮುಲ್ಲಾಪೂರೆ 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 18.03.2021 
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
ಕ್ರಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
ಅ] ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆ" ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನನಾಪಹ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳೆಪಡುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 124 ಕೆರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. 
ಎಷ್ಟು (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಕೆರೆಗಳವಾರು | ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಕೆರೆಗಳವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
3 ವತ ನೀಠಾವಕ" ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 
ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ನೀರುಣಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ನೀರುಣಿಸದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) | 
ಇ] ವತ ನೀರಾವರಗೆ 2016 ರಂದ 2020ನೇ | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಆಯಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ | ಯಾವುದೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ | ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಈ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು (ಸ್ಪಷ್ಟ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | 
1 ಉ'1ಪ್ರೆಸ್ನುತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಡಹುತ್ತತವ ವೀಡರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 10 
ಕೆರೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; '| ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 35 ಕೆರೆ: 
| - Oo ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಗಾ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೌಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ | 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? 
pe 
NS ನಿರಿಸುನಿರುವ ; ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


§ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಂಐಡಿ 35 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ 2021 


(ಜಿಸಿಮಾಧುಸ್ಥಾಮಿ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


ಸದಸ್ನ್ಥರಾದ ಮಾನ ಶ್ರಿ 


pes) 


€ ರಘುನಾಥ್‌ ರಾವ್‌ ಮಲ್ಯಾಪೂರೆ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ಇವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1516ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ 


ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ ಹಸರು ಷ್ಠ 
(ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ) 
1 2 3 4 
1 ಔರಾದ ಜಮಾಲಪೊರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ Fy 
2 ಔರಾದ ಬರದಾಪೊರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 35 | 
3 [ರಾ ಖಂಡಿಕೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 56 
4 [ಔರಾದ ]ಜಿಂತಾಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ yr 
5 [ಔರಾದ ತಾಗಂಪೂರ ಸಣ್ಣ ನಾರಾವಕ 3ರ Fy 
6 ಔರಾದ ಚಿಕಲಿ(ಜೆ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ PY 
7 ಔರಾದ ಮೆಡಪೆಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 108 
[J ಔರಾದ ಸಂತಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 99 
9 ಔರಾದ ಹುಲಿಯಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ EY 
10 ಔರಾದ ಕೊಳ್ಳೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ 7 
1 ಔರಾದ ಎಕ್ಕಂಬಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 15 
12 ಔರಾದ ನಂದಿನಾಗೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 40 
3 [ನರಾದ ನಾಗನಪಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರ Fi 
14 ಔರಾದ ಘಡಗಾಂವ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 0 
15 1ನ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ pr —] 
16 |ಔರಾದ ಹಾರಗನಾತ ತೌಾವರಣಾ ಕರೆ TT) 
16 3698 
7 ಮಲ ನಗರ ಪೋಪಾಗಢ ಚಳಕಾಡಿ ಸ್ಥಾ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ 7060 
2 ಕಮಲ ನಗರ ಬೊಂಧಿ`ಸಾ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ eS 
3 ಕಮಲ ನಗರ ಭಂಡಾರ್‌ಕುಂಟಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 0 
4 ಮಲ ನಗರ ಲಾಧಾ ಸೆಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರ 7 
5 ಕಮಲ ನಗರ ರೆಂಡಿಯಾಳೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ೨40 
6 [ಕಮಲ ನಗರ ಪರ್‌ ಸ್ಥನ 5 
7 [ಕಮಲ ನಗರ ದಾಪಕಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 54 
[ ಕಮಲ ನಗರ ಮುಢೋಳ್‌'₹ಬಿ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಸಾಸ 
9. |ಕಮಲ ನಗರ. ಸೋಕೆಕಲ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ FT 
10 ಕಮಲ ನಗರ ಬಾವಲ್‌ಗಾಂವ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 30 
1} ಮಲ ನಗರ ಕೆಮಾಲನಗರ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 774 
12 ಕಮಲ ನಗರ ಹಕ್ಕಾಳ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 77 
L 13 ಕಮಲ ವಗರ ಚಿಕ್ಷಿ (ಯು) ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ 340 
14 ಕಮಲ ನಗರ ಗಣೇಶಪೂರ್‌(ಯು) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 300 


15 ಗಂಗನ್‌ಬೀಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 40 

' 16 ಅಕನಾಪೂರ ಶೇಖರಣಾ ಕೆರೆ 150 
17 ಜೊಂಥ ತಾರಿಡಾ ಇಂಗು ಕೆರ 40 

18 ಲಿಂಗಿ ಇಂಗು ಕೆರ 40 

3 ಚೆಂಮ್ರಾ ಇಂಗು ಕೆರ 65 
19 4801 

1 ಸೋಲಷೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ 51 

- 2 ವಿಲಾಸಹೊರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 152 
3 ಚೆಮಕೋಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 190 

4 ಜನವಾಡ(ಪೊ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ತೆರೆ 301 

5 ಜನವಾಡ(ಪೆ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 571 

6 ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 473 

7 ಮರಪಲ'ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ 308 

4 ಅಶೆಯೆರಬರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರ 403 

9 ಅಲ್ಮಾಸಪೊರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ 550 

10 ಔರಾಡೆಔರ್ಸಿ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 54 

1] ಶಹಾಪೂರ ಸೆಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 41 

12 ತಣದೊರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ 46 
1 ಆಣದೂರವಾಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ 93 

14 ಪಾತಂಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ 47 

15 ಮಲ್ಯಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ 49 

- 16 ಸಿಂಧೊಲ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 58 
17 ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 66 

18 ನಿಜಾಂಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 67 

19 ಬೆಳ್ಳೊರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 96 

20 ಬಾವಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 132 

21 ಸಕಂದ್ರಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ 142 

22 ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 343 

p) ಚೆಟ್ನಳ್ಳಿ ವಾಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ 139 

24 ಕರಗನಫೋಟ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ: ಕೆರ 112 
ಹೋಕಾಣಾ(ಬಿ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 70 

2 ಜಮಿಸ್ತಾನಪೂರ ಸಣ್ಣ ನಾವ ಕೆರೆ 110 
ಅಸ್ಟೊರ ಸಣ್ಣ ನಾನಾ ಕೆರೆ ” 175 

ಗುಮ್ಮಾ ಇಂಗು ಕರ 40 

ರಾಜನಾಳ ಇಂಗು ಕೆರೆ 48 

ಗಾದಗಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ 40 

” ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ 40 


ಅಯಾಸಪೊರ ಇಂಗು ಕೆರೆ 


'32 [ಬೀದರ PT; 
33 ಬೀದರ "ಯಾಕಾತಪೂರ ಇಂಗು ಕೆರೆ 7 
34 ಬೀದರ ರೆಕುಳಗಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ 30 
ಸ 5127 
1 ಹುಮನಾಬಾದ ಚಿವಕೆರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 7 
2 ಹುಮನಾಬಾದ ಬುಗ್ಗಿಬಸವ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ (ಹುಮನಾಬಾದ) 173 
3 ಹುಮನಾಬಾದ ಜಲಸಿಂಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ 5೫ 
4 ಹುಮನಾಬಾದ ಧುಮನ್‌ಸೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 5 
5 ಹುಮನಾಬಾದ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ೆ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ pr 
6 ಹುಮನಾಬಾದ ಮಕ್ತಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ (ಸಿಂದಿಕೆರೆ) 766 
7 ಹುಮನಾಬಾದ ಜಲಸಂಗಿ' ಇಂಗು ಕೆರೆ 70 
ky ಹುಮನಾಬಾದ ಸೋನಕೆರಾ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನ 
8 1143 
1 ಚಿಟಗುಪಾ ಳಖೇರಾ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 53% 
2 ಸಎಗುವಾ ಮೀನಕೆರಾ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ pT 
3 ees ಮಂಗಲಗಿ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ re 
4 ಇವನಾ ವ್ಸ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ py 
5 ಜೆಟಗುಪಾ ಚಾಂಗ್ಲೇರಾ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ EY 
6 ಚಿಟಗುಪಾ ಫಾತಿಮಾಪೂರ ಇಂಗು ಕೆರೆ 77 
7 |ಜಿಟಗುಪಾ ನವನಾಕ ನಾಸ್‌ 
£ 1536 
| ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಚಿಕನಾಗಾಂವ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 53 
2 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಖೊರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ Tey) 
3 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಟ್ಟೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 5 
4 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲೋಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 77 
5 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹೊನ್ನಲ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 706 
6 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿರ್ಗಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 7 
7 ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ಸೈದಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರ 560 
$8 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಉಜಳಂಬ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 115 
9 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮುಡುಬಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ ೫ 
10: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಚೆಟ ಬಾಲಕುಂದಾ'ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 706 
11. |ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 7 
12 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ' |ಪರತಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 77 
13 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹಾರಕುಡ ಇಂಗು ಕೆರೆ 7 
14 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರಿಗೊಂಡಾ ಇಂಗು ಕೆರೆ wT 
15 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹತ್ತ್ಯಾಳ ಇಂಗು ಕರೆ 35 

L 16. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬೆಟಗೇರಾವಾಡಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ : 40 


17 [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಹಿನೊರ-ಭೊಸ್ಸಾ ಇಂಗು ಕರೆ 70 
18 [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹಂರಿಯಾಳ ಇಂಗು ಕರೆ pr 
19 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹಿರನಾಗಾಂವ್‌ ಇಂಗು ಕೆರೆ 4 
20 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಎಕಲೂರ ಥಾಂಡಾ ಇಂಗು ಕೆರೆ 40 
21 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಥಾಂಡಾ ಇಂಗು ಕೆರೆ 3 
21 ಒಟ್ಟು 2902 
1 ಹುಲಸೂರ ಮಿರಕಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 57 
2 ಹುಲಸೂರ ಗುತ್ತಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ : 35 
2 ಒಟ್ಟು 97 
1 ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 255 
2 ಭಾಲ್ಕಿ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 06 
3 ಭಾಲ್ಕಿ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 3 
4 ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಪಳಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 234 
) ಭಾಲ್ಕಿ ಕೋಸಮ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ೫ 
6 ಭಾಲ್ಕಿ ಧನ್ನೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 4 
7 ಭಾಲ್ಕಿ ಜಾಯಗಾಂವ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 37 
[ ಭಾಲಿ ಕಳಸೆದಾಳ-1 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸಾ 
9 |ಜಾಲ್ವಿ [5ಳಸದಾಳ-11 ಇಂಗು ಕರೆ pr 
10 |ಬಾಲ್ವಿ ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ಇಂಗು ಕೆರೆ 4 
1 ಭಾಲ್ಕಿ ಕೋನ ಮೇಳಕುಂದಾ ಇಂಗು ಕೆರೆ 40 
12 |ಬಾಲ್ಫಿ ತೇಗಂಪೂರ ಇಂಗು ಕೆರೆ 3 
13 ಭಾಲ್ಕಿ ಖಾನಾಪೂರ ಇಂಗು ಕೆರೆ PT 
14 ಭಬಾಲ್ವಿ ಕೆರೂರ ಇಂಗು ಕೆರೆ: 3 
15 ಭಾಲ್ಕಿ ಅಟ್ಟರಗಾ ಇಂಗು ಕೆರೆ PT 
16 ಭಾಲ್ವಿ ಬಾಜೊಳೆಗಾ ಇಂಗು ಕೆರೆ PT 
17 |ಭಾಲ್ಪಿ ಮದಕಟ್ಟಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ 30 
17 ಒಟ್ಟು 1760 
124 ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 21064 


ವಿಧಾನಸಭೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‌" ರಾಷ್‌ ಮಲ್ಯಾಪೂರೆ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿ 


[) 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


| ಶಿಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಂತ j 
{ i 2 7 3 4 ~ 5 F 6 7 H 8° H 
1 1 ಔರಾದ ಅಲೂರು-ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಕೆರೆ 4702 -ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು- 485.00 ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳುರ 46080 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ. 
Hl ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | ; \ 
| ಔರಾದೆ ಸನೇರ್‌'ಗ್ರಾಮದೆ ಹೆತ್ತಿರೆ ಹೊಸ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ [OES TC 2200.00 ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಖೂಬಾ 89.36 ರೂ8758250.00 ಗಳನ್ನು ' ಭೂಸ್ಪಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ನಕ್‌ಷ H 
| ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದರ ರವರಿಗೆ ಭರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು | 
| H 128-90 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ಥಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. | 
j ' 3.00 ಕೀಟ ಭರಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. -| 
ಲ ತ್ರ 
i / | { ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. I ; 
F ; [ 
{ ' 
1 
" | NE 
3 ಚಿಬಗುಪ್ತಾ ರಾಮಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 07 -ಹೊಸ್‌ಕರೆಗಳು- | 130,09 ಕಾ ಪಷೇತ ಚಿಂತಾಮಣಿ T 18.17 ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ 0.903 ಪಕ್ಷೀರ್‌ ಜಮೀನನ್ನು ಈ 
} ಹಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1 | | ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ H 
\ { ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಏರಿಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ 
| ಇಲಾಖೆಯು ದಿಣಾಂಕ:8.12.2020 ರಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ j 
H | ಸಲ್ಲಿಖಿದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ 
| | \ | is ರಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ |! f 
} ” ' ' 
| 4 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಯಿಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ತಿಂ ಹೊಸೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ET 600.00 - | 264.49 'ಡಸ್ವಾರಾನದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. 
} ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು H 'ರೂ,263.38.860.00 ಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ನಾಧೀನ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ' | 
\ K | ಆಯುಕ್ತರು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರಿಗೆ “ಭರಿಸಿದೆ 33 ಎಕರೆ 31 \" 
| j } [ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ | 
|ಭೂಸ್ನಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. - i 
Il § 1 
5 ನಾಸಾ ಫಜಾಳಾ ಸ್ರಮದ ಪ್ರರ ನಾಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ T4702 “2 ಕರಗಳ 70000 ಕೀ. ಹಣಮಂತ ಪಮಾಣ 758.21 'ಧಾಸ್ಥ್‌ಧಾನ ಸಮವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಒಡ್ಡಿನ. | 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಡಿಪಾಯದ ಹಾಗೂ ಕೀ ಟ್ರೆಂಟ್‌ ಅಗೆಯುವ ಒಟ್ಟು ರೂ. 
H p 6.30 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ರೂ. 166,76,000.00 
ಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ಟಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಸಪಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು 
| ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರಿಗೆ ಭರಿಸಿದ: 18 ಎಕರ 38 ಗುಂಟಿ 
ಜಮೀನು ಸ್ಲಾಧೀನಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭೂಸ್ನಾಧೀನ 
j ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ: - 
| . 
[ ಬಸವಾ 15ರಣ'ಸೆಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೌವಿರೆಣ' ಕಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4702 ಹೊಸ ಕರೆಗಳು- 200.00 -— 0.00 ಚಂಡರ್‌ ಪ್ರಾಯಿಯೆಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನನಾಖಹ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅಸುಮತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ರೂ. 
60.00 ಲಕ್ಷ ಭೂಸ್ನಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಪಣ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ' I 


i 
1 
t 


F ಕರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೆಸರು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೆಸರು ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಪಂತ 
] 5 | ; ; 3 4 5 ' § | 8 } 
ನಾಲಿ [ಡೊಣಗಾಮೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆತ್ತಿರೆ ಇಂಗು ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ 8702 `ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು- 800.00 \ 308,09 ಭೊಸ್ನಾಧೀನೆದೆ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ A } 
ಾಮಗಪರ, ‘ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು . ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ರೂ. 306.21.640.06 
i F] ಸ್ಪಾಧೀಸಕ್ವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು 
/ ಣ ರವರಿಗೆ ಭರಿಸಿದ. 48 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟ 
i ನ್ನು ಸ್ಪಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭೂಸ್ನಾಧೀನ 
| 1 ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. . of 
| ; - R 
ಭಾಲ್ಕಿ ನಷಪಾನ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮೌಣ 17ರ “ಹೊಸ ಕರೆಗಘ- 700.00 22.70 ಭೂಸ್ನಾಧೀನೆದೆ ನಂತರ ಟೆಂಡೆರ್‌ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ' ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಬೂಸ್ನಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 
| ೫ ಣ 22.00.000.00 ಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ಥಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಕ 
| } [ಆಯುಕ್ತರು ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ರವರಿಗೆ ಭರಿಸಿದೆ. 21 ಎಕರೆ 34 | 
l ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ಥಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ji 
f [ಭೂಸ್ನಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ¥ 
F ; | 
i ಧ್ಯ "ನಾಮಾ ಸಾವರ ಪ ನಾಗ್‌ ನರ್ಷಾಣ 7 Ee 775ರ ನರಶ್ನ್‌ದ್ಧ್‌ ಎರರ್‌ ಇವವಗ ಸ್‌ 
| ಕಾಮಗಾರಿ. ೪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ರೂ. 111.36.000.00 ಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ನಾಧೀಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಕ | 
| | | ಆಯುಕ್ತರು ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ರವರಿಗೆ ಭರಿಸಿದೆ. 15-00 ಏಕರೆ 
| ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲ್ಲಿದೆ. ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 
} ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀಸದ ನಂತರ ಮರು 
f ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು ಮರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
N (ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಮೊತ್ತ ರೂ. 38.09 ಲಕ್ಷ). | 
| 
4 2 
ಧಕ್ಕೆ ಸನವಾಡಾ ವರಗ್ರಾವಾರ ಹಸನ್‌ ಕರ ನರ್ಮ್ಷಾಣ] 407 “ಹೊಸ ಕಗ 405ರ [XT] p ದಾ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಟರಡರ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ps ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಒಬ್ರು 10 ಎಕರೆ -20 ಗುಂಟೆ 
| i ಭೂಸ್ತಾಧಿನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ 64.26 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಭರಿಸಲು . 
| ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ 
} y ರಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
1 
ಎಷ ಸ್‌ [ES 


ವೆಧಾನಸಭೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‌ ರಾವ್‌ ಮಲ್ಯಾಪೂರೆ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1515ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 


3 4 ಮ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ನು 


ತಾಲ್ಪಾಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು T ಷೆಚ್ಚೆ K ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
| 
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BE B ul 
ಔರಾದ. ಸೋಾರಕಲ 3ರ ಸುಧಾರಣೆ TH 38 ಆಧುನೀಕರಣ | 30.00 ಶ್ರೀ ನಸಾರಾಯೆಣ ಮೂಳ 15.57 ವಾತಕವಾಗಿ ಯೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ, 
\ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು i 
1 il 
' ಬೀದರ ಹಾದರ 'ಜಕ್ಲೆ' ಬೀಡರ' ತಾಲುಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 7707 ಕರಗಳ ಆದಾನಿಣರRT 100.00 ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ಫುಲೆಕರ. 103.86 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
| |ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ' 
ಜೀದರ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಯಾಸಪೂರ 1702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 30.00 ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ಡಿ. ಚೊ - 25.10 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 
ಜೀದೆರ ಹಾದರ ಜಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿವ ಯಾಕತಪೂರ 4762 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುದೀಕರಣ 20.00 ಶೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ಡಿ. ಜ್ಯೊಕಿ 16.62 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1 
5 ಬೀದರ ನಾದರ ಜಕ್ಷ'ಜೀದೆರ ತಾಲೂಕಿನ ರೇಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ "13702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 20.00 ಮ ಜಾನೇದ | 15,20 ಭೌತಕವಾಗಿ`'ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 
ನೀದರ ಬೀದರ ಜೆಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕನೆ ಖಾಸೇಂಪೊರ (ಸಿ)| 4702 ಕೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 50.00. ಮ. ಜಾವೇದ - 25.22 ವೌಕಕವಾಗಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ನಾವ್‌ ನವೆ ಜವಡರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಮಕೋಡ 772 ಕರೆಗಳ ಅಧುನಿಣರಣ 100.00 — - 5 [ನಷ್ಠನ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಸಾವೆನೆಯನ್ನು 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನ್‌ — | _ 
ನಾಮಾನಾವಾಡ ಪಾದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ 770 ಗಳ ಧಾನ] 4000 ಕಾ ರಾಜಕುಮಾರ ಔಜ್ಯೊತಿ ir46 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ. 
ಫಾತಿಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಕ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 
ಸಾನ ನನರ ಹೆವಾನದಾದ ತಾಲಾಕನ ಮೆಕ್ತಾ 70 Fa ce] 000 ತ್ರೀ ಕವರಾಜ `ಘುಲಕರ 7 3534 ಹಕವಾಗ 'ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 


ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರ ಜೆಲ್ತೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ 8702 ಕರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 30.00 ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣಾರಾವ ಸಣ್ಣಮನಿ _ 29.64 ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಣಸಗೂೊಂಔಡೆ: 
 |ಧೂಮ್ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು : 
ಬ'ಲ್ಯಾಣ ತಾಲಕನಕ್ಲ'ಪ್ರೆವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ 4702 ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ 140.00 ಶ್ರೀ ಪೆಕಾಶ ಶಾಮರಾವ ಸೊಹಜಿ 163.24 ಬೌಶಿಕವಾಗಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ. 
ಸಿರ್ಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ನ್ಯಾ ನವರ ಇವನ ಪನಾಪರಾಂಡ ಒಡದ 7 ಔಗಳ ಘನದ RX) ರ ಪನ್‌ ಪಾರಾ ಸಾವ KT) ಘವಾಗ ಪಾರ್ಣಸೂಂಡಿಡ 
ಜಿಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ' ' » 
2 » 
7 ಬ'ಲ್ಯಾಣಿ ಬಸವೆಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲುಕಿನಲ್ಲಿ ೌವಮೊರ ಗಾಮಡ ಹತ್ತಿರ] 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 50.00 ಪ್ರೀ. ಮಲ್ಲಾರ ಡಿ ಪಾಟಿಲ T 13.00 ಭೌಕವಾಗಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು K l 
ಬ'ಲ್ಯಾಣ ಬಸಪಕ್ಮಾಣ ತಾಲುಕಿಲ್ಲಿ ಚೇಟಬಾಲಕುಂದಾ T4772 ಕರೆಗಳ ಆಮೆನೀಕರೆಣ 100.00 ಶೀ. ಶಿವರಾಜ ಘುಲೆಕರ 9,77 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೊರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ. 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು \ , 
ಭಾಲ್ಕಿ ನೇಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಯಗಾಂವ 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 40.00 ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಜ ಫುಲೆಕರ 7 12.57 ಧಾತಿಕವಾಗಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ | ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | H K ; 


| , 1 I 


ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಖು, K 


>] ತಾಲ್ಲೂಪ 1 ಇತ ಆನವ್ಯನ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್‌ ತರ್ಷ್‌ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಸೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
7] ps: 7 ಸ್ಥ [: 3 ಥ್‌ 7 ~- 3 
| 
, _ | 
i 16 1} ಭಾಲ್ವಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ" ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇಸಾಗಂವಿ 8702 ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ 63.00 ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ಎಸ್‌. ಖೂಬಾ 61.05 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. H 
| i [ಮಡ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| 
17 ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ ಹುಪೆಳಾ 4702 ಕಡೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 85.00 ಶ್ರೀ 'ಮೊರಗೆ ಗಣಪತ ಬಳಿರಾಮ 5.76 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ. i 
| i ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು : | 
{ | pe ' 
| 18 ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾ 2702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 35.00 ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. | 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾರೆಮುಂಗೆ. 
i 3 
19 ಭಾಲ್ವಿ ಬೀದರ 'ಜಿಕ್ಲೆ'ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಹಮೇಲಪಂವಾ' 74702 ಕೆರೆಗಳ ಅಥುನೀಕರಣ 30.00 ಶ್ರೀ ರಿಯಾಜ ಆಹಮದೆ 16.00 ಜ್‌ ಕವಾಗಿ ಮೊರ್ಣಸೊಂಡಿಡೆ: | 
[ . | 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
20 } ಭಾಲ್ಪಿ ವೇಡರ ಜಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ 'ಕಾಲೂಕಿನೆ ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 4702 ಕೆರೆಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ 10.00 NCS ಶೀವರಾಜ ಬನ್ನಾಳ 12.13 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | 
H ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು K 
H 1 | 
21 | ಭಾಲ್ಕಿ 'ಬೀದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬಾಜೋಳಗಾ 4702 ಕರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 15.00 ಶ್ರೀ ಶೀವರಾಜ ಬನ್ನಾ4ೆ 0.00 ಭಾತಿಕವಾಗಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. f 
|. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ji 22 | ಭಾಲಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಷಳಾ ಗ್ರಾಮದ 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 35.00 ಶೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡಪ್ಪ 30.51 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಫನಾ್‌ಾಂಡರ 
ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
423 1 ಭಾಲ್ಕಿ ಪಾದರ ಜತೆ ಭಾಲ್ಕಿ "ತಾಲೂಕಿನ" ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ | 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 10.00 5 ಕೃಷ್ಣ ಬಂಡೆಪ್ಪ 0.00 ]ಣ್‌5ಕವಾಗಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಿದೆ. 
ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ . ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು i 
} 3 
24 ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರೆ` ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫೋಾನಷೇಳಕುಂದಾ 14702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 10.00 ಶೀ ರಿಯಾಜ ಅಹಮದ 7.00 ವಾಗ ಪಾರ್‌ಸೂರಡಡ 
| | ಗ್ರಾಮದ :ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
i 4 
[| ಭಾಲ್ಕಿ ಫೋಡೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೆಂಪೂರ 4302 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 10.00 ಶ್ರೀ ರಿಯಾಜ ಆಹಮದ 7.00 ನ್‌ವಾಗ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
H 1 
28] ಬೀದರ ಪಾವಕ ಇನ್ನೆಡ ನಾಡರ ತಾಮಸ ಅಶೀಯಂಬರ, 13702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 250.00 -— 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರೂಯೆಯಿಲ್ಲಿಡೆ- 7 
| | ಬೇಳ್ಳೂರಾ. ಬಾವಗಿ. ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
27 ಬ.ಕೆಲ್ಯಾಣ ಬೀದರ ಜಡ ಬಸವಕೆಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 47 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 250.00 — 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಲ್ಲಿದೆ, 1 
ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ. ಕಲಖೋರಾ, ಬೆಟಿಬಾಲಕುಂದಾ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
೯ ನರಾನಾವರ್‌ ನ ಸನ್ನ ನಾರಾವಿ ನಡ ನಿಷೆತಆಧಿವೃದ್ಧಿ Ty ವನಮಾರ ತವಾಸಾಂಗ 37 ಪಾರ್ಣಗಾಂನರ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯೋಜನೆ " 
23 ವಸಪವ್ಯಾಾ ವಾದರೆ ಜಕ್ಕ ಬಸವ್‌ರ್ಕಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ ಫೋಹಿನೊರ | "4702 ವಿಷೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3000 ಕೀ ಧಾನುಪ್ರಸಾಡ ಪಾಂಡೆ 15.351 ವೌತಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಣಗೊಂಔಡೆ 
ಭೋಸಗಾ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಯೋಜನೆ 
37 ಎಸವಾನ್ಸಾ ನವರ ಹಲ್ಲ ಬಸವಕ್ಕಾಣ ಪನ್ಲೂಕನ ಮುಡಬಿ 775 ನಷಾಕ ಅಧವ್ಯದ್ಧಿ 355ರ ಕಾ ತವರಾಜರಾಮಣ್ನ ಘಲ್‌ರ 3373 ಷಾರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ: 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಯೋಜನೆ 
HO} ಬಾಲ್ಕಿ ಕೆಳೆಸದಾಳೆ ಸೈಟ-1 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 3702 ವಿಷೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 ರೀ ಶಿವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ ಘೆಲಿಕರ 19.76 ಪೌತವಾಗಿ ಮಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| "ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. - ಯೋಜನೆ | 
| 1 
3 ಬಾಲ್ಕಿ [ಠರಿಬೆಸೆಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 472 ವಿಷೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 35.00 ise ಶಿವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ ಘುಲೆಕೆರ 20.32 ಜಾತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
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33 |ಕಮಾಲನಗರ 4702 ನಷಾರ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 35.80 ಗ ನಾರಾಯಿಣಿ' ಮೂಳೆ 25335 [ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| ಯೋಜನೆ i ! 
34 ಹರಾಷ್‌ ~ ನಷೇಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 30.00 fr ನಾರಾಯಣ ಮೂಳೆ 62.16 ಪೊೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ. | 
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